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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA [siwz] na 

Swiadczenie usiug w zakresie przewozow uczniow z m. Starkowo do Zespolu Szkoi w Buczu w 
roku szkolnym 2015/2016 

Tryb udzielenia zamowienia : przetarg nieograniczony 

o wartosci zamowienia nieprzekraczajgcej wyrazonej w ztotych rownowartosci 

kwoty 207 000 euro 
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I. Przedmiot zamowienia 

1. Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie uslugi przewozu uczniow ze Starkowa do Zespolu 
Szkol Gimnazjum i Szkola Podstawowa w Buczu w roku szkolnym 2015/2016. Trasa przewozu: z 
przystanku autobusowego w Starkowie [wsiadajq i wysiadaj^ uczniowie] przez Boszkowo do 
Zespolu Szkol w Buczu i z powrotem. Sredni dzienny przebieg ok. 16 km. 

2. Szacunkowa liczba uczniow: do 7 uczniow. Uczniowie musza miec zapewnione miejsca siedz^ce . 

3. Usluga przewozu uczniow swiadczona bedzie w okresie od 1.09.2015 r. do 24.06.2016 r. z 
wylqczeniem dni wolnych od zaj^c szkolnych, we wszystkie dni nauki szkolnej tzn. usluga 
swiadczona bedzie w dni powszednie z wyjajkiem swiaj: i innych dni ustawowo wolnych od pracy 
a takze przerw w realizacji zaj^c dydaktyczno-wychowawczych, okreslonych na podstawie 
przepisow rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pozn. zm.) oraz Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniow i sluchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianow i egzaminow w szkolach 
publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pozn. zm.) 

4. Zamawiajqcy wymaga, aby przewoz uczniow byl skorelowany z godzinami rozpoczecia i 
zakoficzenia zaj^c lekcyjnych wynikaj^cymi z planu lekcji, ktory bedzie obowiqzywal w roku 
szkolnym 2015/2016 oraz umozliwial uczniom przewoz na rozpoczecie i zakoficzenie roku 
szkolnego oraz egzaminy. 

5. Wykonawca zobowiqzany bedzie do ustalenia wspolnie z dyrektorem Zespolu Szkol w Buczu 
godzin przywozu i odwozu uczniow. 

6. Uczniowie muszq bye przywiezieni do szkoly najpozniej na 5 min. przed rozpoczeciem zaj^c 
lekcyjnych i nie wczesniej niz 15 min. przed rozpoczeciem zaj^c lekcyjnych. Godziny dowozu 
muszq umozliwiac dowozonym uczniom punktualne rozpoczecie zaj^c lekcyjnych. 

7. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy za kazdy kilometr dowozu uczniow od momentu, gdy wsi^dzie 
pierwszy uczen do momentu gdy wysiqdzie ostatni uczen - nie licz^c dojazdu i odjazdu pojazdu do 
miejsca garazowania. 

8. Opieka nad uczniami w czasie przewozu bedzie zapewniona przez Zamawiajqcego. Opieke^ nad 
uczniami sprawowac bedzie opiekun, ktoremu Wykonawca, w trakcie pelnienia jego obowiazkow 
sluzbowych, zapewnia bezplatny przewoz. 

II. Kod CPV 

60.11.20.00-6 ustugi w zakresie publicznego transportu drogowego 

III. Termin realizacji zamowienia 

Termin realizacji zamowienia: rok szkolny 2015/2016, tj. od 01.09.2015r. do 24.06. 2016r. 

IV. Warunki udziahi w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spehiiania tych 
warunkow 

1. W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia moga. ubiegac siq wykonawcy, 

ktorzy spetniajg warunki dotycza.ee: 
l.l.posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa 

naktadaja. obowigzek ich posiadania: 

Za spetnienie tego warunku zamawiajgey uzna wykazanie , iz wykonawca posiada co najmniej prawo do 
podj^cia i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osob pojazdem 
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyzej 7 i nie wi^cej niz 9 osob tqcznie z 
kierowcq, tj. odpowiedniej licencji o ktorej mowa w art. 5b ust. ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o 
transporcie drogowym 

Ocena spetniania powyzszego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedtozong przez Wykonawcy 
aktualng licencjQ lub dokument rownowazny. 

W przypadku sktadania oferty wspolnej warunki okreslone w przedmiotowym punkcie winien spetniac 
kazdy z Wykonawcow osobno. 
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1.2.posiadania wiedzy i doswiadczenia: 

Za spetnienie tego warunku zamawiajgcy uzna wykazanie, iz wykonawca w okresie ostatnich trzech lat 
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci gospodarczej jest krotszy 
- w tym okresie swiadczyt lub swiadczy nalezycie co najmniej jedno zamowienie zwigzane z przewozem 
min. jeden raz dziennie, grupy min. 6 osob, swiadczone nieprzerwanie przez okres min. 6 miesiecy w 
ramach jednej umowy. 

Ocena spetniania powyzszego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedtozony przez Wykonawcy 
wykaz ustug, o ktorym mowa w rozdziale V.l litera b), na zasadzie wykazat/nie wykazat. 
Uwaga: warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, ze w przypadku 
wykonawcow ubiegajgcych s\q wspolnie o udzielenie zamowienia, zamawiajgcy wymaga aby jeden z 
wykonawcow wykazat w catosci samodzielnie spetnienie ww warunku - wykazat wykonanie nalezycie ww 
ustugi przewozu. 

W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi bye wskazany jako 
podwykonawca, ktory bedzie wykonywat ustugQ przewozu uczniow 

1.3 dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym: 

Za spetnienie tego warunku Zamawiajgcy uzna wykazanie, iz Wykonawca posiada co najmniej dwa 
pojazdy [ w tym jeden pojazd zast^pczy] sprawne technicznie, dopuszczone do ruchu drogowego, 
spetniajgee wszelkie wymogi wynikajace z przepisow powszechnie obowigzujgeych i posiadajgee min. 9 
miejsc siedzgeych tgcznie z kieroweg. 

Ocena spetniania powyzszego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedtozony przez Wykonawcy 
wykaz srodkow transportu, o ktorym mowa w rozdziale V.l litera c ), na zasadzie wykazat/nie wykazat. 

1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia: 

Za spelnienie tego warunku Zamawiajqcy uzna wykazanie, iz Wykonawca dysponuje co najmniej 
2 kierowcami [ w tym jeden zastejDczy] z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pojazdami- 
posiadajqeymi prawo jazdy co najmniej kat. B, z aktualnymi badaniami psychologicznymi i 
zdrowotnymi zdolnymi do wykonania przedmiotu zamowienia, ktore be^ uczestniczyc w 
realizacji zamowienia. 

Ocena spetniania powyzszego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedtozone przez Wykonawca 
oswiadczenie, o ktorym mowa w rozdziale V.l. litera a), na zasadzie wykazat/ nie wykazat 

1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Za spetnienie tego warunku zamawiajgey uzna wykazanie, iz Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, a 
wartosc na jakg powinna opiewac polisa ma zabezpieczac pokrycie ewentualnej szkody w petnej 
wysokosci jednak nie mniejszg niz 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych 00/100). 
Ocena spetniania powyzszego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedtozony przez wykonawca 
dokument o ktorych mowa w rozdziale V.l. litera d), na zasadzie wykazat/ nie wykazat 

V. Oswiadczenia i dokumenty. jakie majq dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia 

spetniania warunkow udziahi w post^powaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy 

1. W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce. warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
nalezy dotqezyc do oferty: 

a) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w post^powaniu, 
potwierdzajqee spetnianie przez wykonawce. warunkow udziatu w poste.powaniu okreslonych w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamowieri publicznych, przygotowane zgodnie z tresciq wzorcowego oswiadczenia 
stanowiqeego zatqeznik nr 2 do SIWZ. 

b) wykaz ustug [wg. wzoru zatgeznika nr 4 do SIWZ] wykonanych a w przypadku swiadczen okresowych lub 
ciggtych rowniez wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert a 
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci gospodarczej jest krotszy - w tym okresie, zawierajacy wykonanie 
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co najmniej jednego zamowienia zwiqzanego z przewozem min. jeden raz dziennie, grupy min. 6 osob, 
swiadczone nieprzerwanie przez okres min. 6 miesi^cy w ramach jednej umowy wraz z podaniem ich 
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych ustugi zostaty wykonane oraz 
zatgczeniem dowodow, czy zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie. Nalezy wykazac jedynie te 
ustugi, ktore rodzajowo odpowiadajg okreslonej powyzej ustudze wykazywanej dla spetnienia warunku 
wiedzy i doswiadczenia. 

Do przedktadanych dowodow zastosowanie majg przepisy paragrafu 1 ust. 2 , 3 i 5 Rozporzqdzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajdw dokumentow, jakich moze zqdac 
zamawiajqcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogq bye sktadane /Dz. U. z 2013 r. poz. 
231) 

c) Wykaz srodkow transportu sprawnych technicznie i dopuszczonych do ruchu drogowego, dost^pnych 
Wykonawcy w celu wykonania zamowienia wraz z informacjg o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami oraz niezb^dnymi informacjami w zakresie marki pojazdu, roku produkeji, nr rejestracyjnego 
oraz ilosci posiadanych miejsc siedzqeych wraz z kopiami dowodow rejestracyjnych pojazdow zgodnie z 
zatgeznikiem nr 5 do SIWZ 

d) Optacong polish, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgey, ze wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej 
z przedmiotem zamowienia, a wartosc, na jakg powinna opiewac polisa ma zabezpieczac pokrycie 
ewentualnej szkody w petnej wysokosci jednak nie mniejszg niz 10 000,00 zt (stownie: dzieci^c tysi^cy 
ztotych 00/100). Z polisy powinno wynikac, iz zostata optacona lub nalezy dotgezyc dowod potwierdzajgey 
jej optacenie. 

e) Jezeli wykonawca, wykazujgc spetnianie warunku, o ktorym mowa w rozdziale IV pkt. 1.2 polega na 
wiedzy i doswiadczeniu innego podmiotu, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 
zamowieri publicznych, sktada wraz z ofertg pisemne zobowigzanie tego podmiotu do podjecia s\q 
wykonywania zamowienia jako podwykonawca w tym zakresie robot , w ktorym wykonawca polega na 
wiedzy i doswiadczeniu. Pisemne zobowigzane musi zawierac w szczegolnosci zakres i okres udziatu 
podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia. Z tresci zobowigzania musi wynikac dysponowanie 
zasobami innego podmiotu w stopniu niezb^dnym do nalezytego wykonania zamowienia. 

f) Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunku, o ktorym mowa w rozdziale IV pkt. 1.5 polega na 
zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 
2b ustawy Prawo zamowieh publicznych, sktada wraz z ofertg: 

• dokumenty wymienione w punkcie d) odnoszqce s\q do tego podmiotu. 

• pisemne zobowigzanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozyeji niezbednych 
zasobow na potrzeby nalezytego wykonania zamowienia. Z tresci zobowigzania musi wynikac 
dysponowanie zasobami innego podmiotu w stopniu niezb^dnym do nalezytego wykonania 
zamowienia. 

g) Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunku, o ktorym mowa w rozdziale IV pkt. 1.4 polega na 
zasobach osobowych podmiotu trzeciego [ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 
zamowieh publicznych] sktada wraz z ofertg pisemne zobowiqzanie podmiotu trzeciego do oddania do 
dyspozyeji wykonawcy niezbednych zasobow osobowych na potrzeby nalezytego wykonania zamowienia. 
Z tresci zobowigzania musi wynikac dysponowanie zasobami osobowymi innego podmiotu w stopniu 
niezb^dnym do nalezytego wykonania zamowienia. 

h) Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunku, o ktorym mowa w rozdziale IV pkt. 1.3 polega na 
zasobach technicznych podmiotu trzeciego[ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 
zamowieh publicznych] sktada wraz z ofertg pisemne zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania do 
dyspozyeji wykonawcy niezbednych zasobow technicznych na potrzeby nalezytego wykonania 
zamowienia. Z tresci zobowigzania musi wynikac dysponowanie zasobami technicznymi innego podmiotu 
w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia. 
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Dokumenty wymienione w rozdziale V.l mogg bye przedstawione w formie oryginatow lub 
poswiadczonych przez wykonawcy za zgodnosc z oryginatem kopii, natomiast oswiadczenia wymienione 
w rozdziale V.l sporzgdzone na podstawie wzorow stanowigcych zatgezniki do niniejszej siwz nalezy 
ztozyc tylko w formie oryginatu. 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy 
dotaczyc do oferty: 

a) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy w post^powaniu, przygotowane zgodnie z trescig wzorcowego oswiadczenia stanowigcego 
zatgeznik nr 3 do SIWZ. 

b) aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, 
jezeli odr^bne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed 
uptywem terminu sktadania ofert; 

c) jezeli Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamowienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow, na zasadach 
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych, a podmioty te b^dg braty udziat w 
realizacji cz^sci zamowienia, Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotow oswiadczenia i dokumentow wymienionych w punkcie a) i b). 

d) Wykonawca wraz z ofertg sktada listQ podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej 

o ktorej mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej - 
zgodnie z zat. nr 6 do SIWZ 

3. Dokumenty wymagane od Wykonawcow wspolnie ubiegajacych siq o udzielenie zamowienia 

W przypadku sktadania oferty wspolnej przez kilku wykonawcow, kazdy z wykonawcow musi ztozyc 
dokumenty wymienione w rozdziale V punkt 2. Pozostate dokumenty, wymienione w rozdziale V punkt 1 
traktowane b^dg, jako wspolne z wyjgtkiem dokumentow potwierdzajgeych spetnianie warunku 
posiadania wiedzy i doswiadczenia- zamawiajgey wymaga aby jeden z wykonawcow wykazat w catosci 
samodzielnie spetnienie ww warunku. 

4. Inne oswiadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy/ wykonawcow wspolnie ubiegajacych si§ o 
udzielenie zamowienia: 

a) Wypetniony formularz ofertowy podpisany przez osob^ uprawniong do reprezentowania wykonawcy 
stanowigcy zatgeznik nr 1 do SIWZ. 

b) W przypadku, gdy Wykonawcy reprezentuje petnomocnik - petnomocnictwo do reprezentowania 
Wykonawcy okreslajgce jego zakres i podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania 
Wykonawcy. Oryginat lub notarialnie potwierdzona kopia. 

c) W przypadku, gdy oferty sktadajg Wykonawcy wyst^pujgey wspolnie wymagane jest zatgezenie 
dokumentu petnomocnictwa okreslajgcego zakres umocowania petnomocnika ustanowionego do 
reprezentowania ich w post^powaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, 
podpisane przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczeh woli kazdego z wykonawcow wspolnie 
ubiegajacych si$ o udzielenie zamowienia. Oryginat lub notarialnie potwierdzona kopia. 

5. Wykonawcy posiadajacy siedzibQ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Wykonawcy posiadajacy siedzibQ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
sktadajg odpowiednio dokumenty potwierdzajgee spetnianie warunkow udziatu w post^powaniu zgodnie 
z wymogami okreslonymi w § 4 Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013r. w 
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdac zamawiajgey od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogg bye sktadane (Dz. U. z 2013r, poz. 231). 

VI. Podwykonawstwo 

1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie cz^sci przedmiotu zamowienia przy udziale podwykonawcow. 
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2. W przypadku powierzenia cz^sci zamowienia podwykonawcy Zamawiajgcy zgda wskazania przez 
wykonawcQ czeki zamowienia w zatqczniku nr 1 pkt. 4 do SIWZ, ktorej wykonanie zamierza powierzyc 
podwykonawcy. 

3. Zamawiajgcy zgda podania przez WykonawcQ nazw (firm) podwykonawcow, na ktorych zasoby 
wykonawca powotuje s\q na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spetnienia 
warunkow udziatu w postepowaniu. 

4. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczyc bedzie podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca 
powotywat si$ , na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetnienia warunkow 
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowiqzany wykazac zamawiajacemu, iz proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie 
postQpowania o udzielenie zamowienia. 

5. Tresc umowy o podwykonawstwo nie moze bye sprzeczna z trescig umowy o wykonanie przedmiotu 
zamowienia. 

VII. Kryteria oceny ofert 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajgey przyjgt nastQpujqce kryteria: 

1. Cena oferty - 95% 

2. Termin ptatnosci faktury - 5% 

Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwyzszg liczbQ punktow, wyliczonq 
zgodnie ze wzorem: 

0 = C + T 

gdzie: 

O-tgczna ilosc punktow przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium Cena oferty i kryterium 
Termin ptatnosci faktury 

C- ilosc punktow przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium Cena oferty, ktora zostanie wyliczona 
wg.wzoru: 

najnizsza oferowana cena 

C = x 95 

cena ocenianej oferty 



T - ilosc punktow przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium Termin ptatnosci faktury, ktora zostanie 
wyliczona wg. wzoru: 

Termin ptatnosci faktury [w dniach] badanej oferty 

G = x 5 

30 [dni] 

Zamawiajgcy ustala minimalny termin ptatnosci faktury na 7 dni oraz maksymalny termin ptatnosci 
faktury na 30 dni. 

Jezeli wykonawca poda termin ptatnosci faktury dtuzszy niz 30 dni, zamawiajgey do obliczeh przyjmie 
wartosc 30 dni. 

Jezeli wykonawca nie poda terminu ptatnosci faktury, zamawiajgey do obliczeh przyjmie wartosc 7 dni. 
Wykonawca zobowiqzany jest okreslic termin ptatnosci faktury w petnych dniach. 

Jezeli nie bedzie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych ofert wybierze 
ofertQ z najnizszg ceng. 
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VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

a) W ofercie nalezy podac cenQ za jeden kilometr dowozu oraz catkowitg wartosc zamowienia 
uwzgl^dniajgcg liczbQ przejechanych kilometrow przez okres 10 miesiecy. 

b) Cena oferty powinna bye podana: 

-cyfrowo i stownie w ztotych polskich, z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku 

-zgodnie z zatgezonym formularzem oferty (zatgeznik nr 1 do SIWZ), tj.: cena ryczattowa netto i brutto. 

c) kazdy z wykonawcow moze podac tylko jedng cenQ i nie moze jej zmienic. 

d) cena oferty musi zawierac wszystkie koszty niezb^dne do wykonania zamowienia w tym rowniez wszelkie 
koszty towarzyszgee jego wykonaniu na podstawie kalkulacji wtasnej, biorgc pod uwagQ opis przedmiotu 
zamowienia. 

IX. Wadium 

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium. 

X. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowv 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego 
wykonania umowy, ktore stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania 
umowy. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci catkowitej za 
wykonanie przedmiotu zamowienia podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze bye wniesione wedtug wyboru dokonanego przez 
Wykonawca w jednej lub kilku wskazanych nizej formach: 

pienigdzu - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajgeego; 

por^czeniach bankowych lub por^czeniach spotdzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, 
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienie^nym; 
gwarancjach bankowych; 
gwarancjach ubezpieczeniowych; 

por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczosci. 

4. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie przez wykonawca zabezpieczenia 
w formach, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowieh publicznych. 

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: 

a) w pienigdzu odpowiednig kwotQ nalezy wptacic przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego 
rachunek bankowy, najpozniej w dniu podpisania umowy, przy czym zamawiajacy uzna za prawidtowo 
wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, jezeli w dniu zawarcia umowy kwota 
zabezpieczenia wptyneta na konto zamawiajgeego. 

b) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostatych dopuszczalnych formach dokument 
zabezpieczenia nalezy ztozyc w sekretariacie Urzedu Gminy Przem^t, ul. Jagiellohska 8, 64-234 
PrzemQt, najpozniej w dniu podpisania umowy. 

6. Gwarancja/poreczenie musi obejmowac zobowiqzanie Gwaranta/Por^czyciela do nieodwotalnego i 
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowiazania na pierwsze zadanie zaptaty 
Gwarancja/poreczenie musi zawierac termin obowiqzywania oraz miejsce i termin zwrotu. 

7. 100% wysokosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu musi obejmowac okres 
realizacji umowy + 30 dni 

8. Zamawiajacy zwroci wykonawcy 100 % wysokosci zabezpieczenia wniesionego 
w formie pienie^nej w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajgeego za 
nalezycie wykonane. 

XI. Informacje o formalnosciach. jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego 

1. Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na pismie 
o wynikach post^powania wszystkich wykonawcow, ktorzy ubiegali s\q o udzielenie zamowienia. 
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2. Zamawiajgcy wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wykonawcy, 
ktorego oferta zostata wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu podpisania umowy. 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego 
wykonania umowy. Zaleca sie. aby wykonawca co najmniej na dwa dni przed terminem podpisania umowy 
przedstawit zamawiajgcemu do akceptacji projekt gwarancji/por^czenia jezeli b^dzie zamierzat wniesc 
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wjednej z tych form. 

4. Wykonawca, najpozniej w dniu podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu dokument uprawniajqcy 
osobeVosoby wskazang do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze ztozonych wraz z ofertg 
dokumentow. 

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiajgcemu kserokopie dowodow 
rejestracyjnych pojazdow wymienionych w wykazie srodkow transportu [ zat. nr 5 do siwz] dotqczonym 
do oferty wykonawcy, ktorymi b^dzie swiadczona ustuga przewozu uczniow wraz z kopiami dokumentow 
potwierdzajgcych posiadanie aktualnych ubezpieczeri OC oraz NW 

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiajqcemu wykaz osob - co najmniej 2 
kierowcow z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pojazdami- posiadaj^cymi prawo jazdy 
co najmniej kat. B, z aktualnymi badaniami psychologicznymi i zdrowotnymi zdolnymi do 
wykonania przedmiotu zamowienia, ktore b^da^ uczestniczyc w realizacji zamowienia. Do wykazu 
nalezy dolaczyc kopie prawa jazdy oraz kopie dokumentow potwierdzajqcych badania 
psychologiczne i zdrowotne. 

7. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie. 
o udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdac przed podpisaniem umowy przedtozenia umowy 
regulujgcej wspotprace. tych wykonawcow. Przedmiotowa umowa musi zawierac postanowienia okreslone 
w art. 141 ustawy, dotyczace solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie umowy i wniesienia nalezytego 
zabezpieczenia umowy. 

8. Zamawiajgcy przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym niz 
10 dni od daty przestania do wykonawcow zawiadomienia pisemnego o wyborze oferty, a w przypadku 
zawiadomienia faksem lub drogg elektroniczng nie krotszym niz 5 dni, nie pozniej jednak niz przed 
uptywem terminu zwigzania ofertg. 

9. Niedostarczenie w wymaganym terminie dokumentow , o ktorych mowa w pkt. 3-7 skutkowac b^dzie nie 
zawarciem umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. 

XII. Istotne postanowienia umowy 

Istotne postanowienia, dotyczgce warunkow umowy zawarte sg we „wzorze umowy" stanowigcym 
zatgcznik nr 7 do SIWZ. 

XIII. Sposob porozumiewania siq zamawiajaxego z wykonawcami 

Przekazywanie jakichkolwiek oswiadczeri, wnioskow, zawiadomieri, zapytan i informacji pomi^dzy 
zamawiajacym a wykonawcy odbywac sie. b^dzie: 

• pisemnie; na adres zamawiajgcego : Urzgd Gminy PrzemeJ: 

ul. Jagiellonska 8 
64-234 Przem^t 

lub 

• faksem; na nr faksu zamawiajgcego: 065 549 69 77 

lub 

• drogg elektronicznaj adres zamawiajgcego: urzad@przemet.pl 

Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz 
informacje faksem lub drogq elektronicznq, kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania poprzez przestanie potwierdzenia ich otrzymania faksem lub e-mailem. 
Zamawiajgcy w trakcie post^powania o udzielenie zamowienia publicznego moze zastrzec zastosowanie 
formy pisemnej dla danego etapu post^powania. 

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje, o ktorych mowa powyzej uwaza sie. za 
wniesione z chwilg, gdy doszty one do Zamawiajgcego w taki sposob, ze mogt sie. on zapoznac z ich tresciq. 
Osoby uprawnione do kontaktowania sie. z wykonawcami: 
Maja Flieger inspektor Urz^du Gminy Przem^t 
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XIV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi bye ztozona w formie pisemnej. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na sktadanie ofert w postaci 
elektronicznej lub faksem. 

2. Oferta powinna bye sporzgdzona przez Wykonawcy wytqeznie w jednym egzemplarzu, 
w j^zyku polskim, czytelng i trwatg technikg. 

3. Oferta powinna zawierac oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdziatu V siwz . 

4. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktorych okreslone zostaty wzory 
w formie formularzy stanowigcych zatgezniki do SIWZ, powinny bye sporzgdzone zgodnie 
z tymi wzorami. 

5. Formularz oferty oraz dokumenty i oswiadczenia, w ktorych jest to wymagane, winny bye podpisane przez 
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym, wymienione w aktualnym 
dokumencie rejestrowym wykonawcy lub innym dokumencie wtasciwym dla formy organizacyjnej 
wykonawcy lub przez osobQ / osoby umocowane na podstawie pisemnego petnomocnictwa. 

6. Jezeli do oferty zatgezono kserokopie dokumentow, to muszg bye one sporzgdzone 
w czytelnej formie oraz poswiadczone za zgodnosc z oryginatem przez osob$ lub osoby uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy w post^powaniu o udzielenie zamowienia . 

7. Dokumenty sporzgdzone w j^zyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na j^zyk polski 
i poswiadczone przez Wykonawcy. W razie wgtpliwosci uznaje si$, ze wersja polskoj^zyczna jest wersjg 
obowigzujgeg. 

XV. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert 

1. Miejsce i termin sktadania ofert : 

OfertQ pisemnq, wraz z zatqeznikami wynikajgeymi z SIWZ w zamknietej kopercie nalezy ztozyc 
do dnia 10.07.2015r. do godz. 10:00 (w godzinach otwarcia Urz^du Gminy Przem^t), w siedzibie 
zamawiajacego: Urzgd Gminy Przem^t, ul. Jagielloriska 8, 64-234 Przem^t, pokoj nr. 24 lub przestac 
pocztq, z dopiskiem „Swiadczenie ustug w zakresie przewozow uczniow z m. Starkowo do Zespotu Szkot w 
Buczu w roku szkolnym 2015/2016" 

Za datQ ztozenia oferty uznana zostanie data wptywu oferty do siedziby Zamawiajacego. Ponadto na 
kopercie nalezy umiescic nazwQ i adres Wykonawcy, nr telefonu, nr faksu oraz adres e-mail oraz 
informacjs „nie otwierac przed terminem otwarcia ofert tj. 10.07. 2015r. godz. 10:45". 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert : 

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 10.07. 2015r. o godz. 10:45 w pokoju 
nr26. 

XVI. Termin zwiazania oferta 

Termin zwigzania oferty: do 08.08.2015r. 

XVII. Oferty wariantowe. czqsciowe. zamowienia uzupelniajace. umowa ramowa. dynamiczny 

system zakupow. aukcia elektroniczna. rozliczenia w walutach obcych. zwrot kosztow udziahi 
w postepowaniu 

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert cz^sciowych oraz ofert wariantowych. 
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamowieri uzupetniajgeych. 
Zamawiajgcy nie zamierza zawrzec umowy ramowej. 
Zamawiajgcy nie zamierza ustanowic dynamicznego systemu zakupow. 

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukeji elektronicznej. 
Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczeri w walutach obcych. 
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu. 

W przypadku uniewaznienia post^powania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezgcych po stronie 
Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajgce odrzuceniu, przystuguje roszczenie o 
zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w postepowaniu w szczegolnosci kosztow przygotowania 
oferty. 
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XVIII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej 

W toku postQpowania o udzielenie zamowienia Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub 
miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze poniesc szkodQ 
w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepisow niniejszej ustawy, przystugujg srodki ochrony 
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. 
U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity ze zm.). 

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow 
zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na lists, 0 ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy 
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity ze 
zm.). 



XIX. Zalaczniki 

1. Formularz ofertowy - zatgcznik nr 1 do siwz 

2. Oswiadczenie - zatgcznik nr 2 do siwz 

3. Oswiadczenie - zatgcznik nr 3 do siwz 

4. Wykaz ustug - zatgcznik nr 4 do siwz 

5. Wykaz srodkow transportu- zatgcznik nr 5 do siwz 

6. Informacja [grupa kapitatowa]- zatacznik nr 6 do siwz 

7. Wzor umowy- zatacznik nr 7 do siwz 



Przygotowata: Maja Flieger zatwierdzit: 
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zalqcznik nr 1 



piecz^c firmowa wykonawcy 

Do: Gmina Przemet, ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet 



1. Oferujemy wykonanie zadania pn.: 

„Swiadczenie usiug w zakresie przewozow uczniow z m. Starkowo do Zespoiu Szkol w Buczu 
w roku szkolnym 2015/2016" za cen^: 

zl netto za 1 km 



(slownie zlotych. 
(slownie zlotych. 



zl brutto za 1 km 



cena netto 


sredni 


Wartosc 


Ilosc dni 


Wartosc 


Wartosc 


za 1 km 


dzienny 


zobowiazania 


nauki 


calkowita za 


calkowita za 




przebieg 


miesi^cznego 
[netto] 

kol. nr 1 x kol. nr 2 


szkolnej 


wykonanie 
przedmiotu 
zamowienia 
[netto] 

kol. nr 3 x kol. nr 4 


wykonanie 
przedmiotu 
zamowienia 
[brutto] 


1 


2 


3 


4 


5 


6 




16 km 




188 dni 






zl 




zl 




zl 


zl 















Wartosc calkowita za wykonanie przedmiotu zamowienia: 



zl netto 



(slownie zlotych 

zl brutto 

(slownie zlotych 



2. Oferujemy termin platnosci faktury wynosz^cy dni kalendarzowych 

/Minimalny termin platnosci faktury wynosi 7 dni kalendarzowych, maksymalny termin platnosci faktury wynosi 
30 dni kalendarzowych./ 

3. Informujemy, ze zapoznalismy si$ z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy zastrzezen do tresci 
dokumentow przetargowych oraz proponowanego zakresu i sposobu realizacji uslugi. 
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4. Uslugy objej:^ przetargiem zamierzamy wykonac sami lub z podwykonawcami 1 



Czysciowy zakres objejy niniejszym zamowieniem wykonamy z udzialem podwykonawcow 1 
Wobec tego zakres powierzony podwykonawcy zawiera ponizsza tabela : 



Lp 


WUlo ^Zj^otl ZjCLLILKJ W it/lllu. Ul ZjC W lU-ZjldllCJ U-VJ 

wykonania 
przez podwykonawcy 


Nazwa Podwykonawcy 















5. Zobowiazujemy siy w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy 
w terminie nie krotszym niz 10 dni od daty przeslania pisma akceptujqcego Naszq oferty, a w 
przypadku zawiadomienia faksem nie krotszym niz 5 dni, nie pozniej jednak niz przed uplywem 
terminu zwiazania ofert^. 

6. Zal^cznikami do niniejszego formularza s^: dokumenty i oswiadczenia, ktorych obowiazek 
dostarczenia wynika ze specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. 



Podpisano: 



/wykonawca/ 



data 



X - niepotrzebne skreslic 
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Zalqcznik nr 2 

(piecz^c wykonawcy) 

Oswiadczenie 



PrzystejDujqc do udzialu w postejDOwaniu o udzielenie zamowienia publicznego realizowanego w trybie 
przetargu nieograniczonego, ktorego przedmiotem jest 

„Swiadczenie usiug w zakresie przewozow uczniow z m. Starkowo do Zespoiu Szkoi w Buczu 

w roku szkolnym 2015/2016" 

Ja (imi$ i nazwisko skladaj^cego oswiadczenie) nizej podpisany 



dzialaj^c w imieniu i na rzecz 



firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy 

oswiadczam, iz spelniam warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamowiefi publicznych 
dotyczqce: 

1. posiadania uprawniefi do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy 
prawa nakladaj^ obowiazek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doswiadczenia 

3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamowienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 



miejscowosc i data pieczec i podpis wykonawcy lub 

osoby uprawnionej do podpisania niniejszej oferty w 
imieniu wykonawcy 
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Zalqcznik nr 3 



OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH 



PrzystejDuj^c do udzialu w postejDOwaniu o udzielenie zamowienia publicznego realizowanego w trybie 
przetargu nieograniczonego, ktorego przedmiotem jest 

„Swiadczenie uslug w zakresie przewozow uczniow z m. Starkowo do Zespoiu Szkoi w Buczu w 

roku szkolnym 2015/2016" 

oswiadczam, ze: 

nie wystepmja^ podstawy do wykluczenia z postejDowania o udzielenie zamowienia publicznego, o ktorych 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych 



miejscowosc i data pieczfc i podpis wykonawcy lub 

osoby uprawnionej do podpisania niniejszej oferty w 
imieniu wykonawcy 
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Zalqcznik nr 4 



Wykaz ustug 



Lp. 


Przedmiot zamowienia 


Termin 
realizacji 


Miejsce realizacji 


Wartosc 
przedmiotu 
zamowienia 


Nazwa i adres 
zamawiajacego 


Ilosc 
przewozow 
[kursow] 
dziennie 


Przewozona liczba osob, jednym 
kursem 

















Wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych rowniez wykonywanych uslug w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert a jezeli 
okres prowadzenia dzialalnosci gospodarczej jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow na rzecz, ktorych uslugi zostaly 
wykonane oraz zalqczeniem dowodow (poswiadczenie lub inny dokument) dotyczacych najwazniejszych uslug, w tym minimum jednego zamowienia zwiazanego z przewozem min. 
jeden raz dziennie, grupy min. 6 osob, swiadczonego nieprzerwanie przez okres min. 6 miesiecy w ramach jednej umowy, okreslajacych, czy uslugi te zostaly wykonane w sposob 
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane lub sq wykonywane nalezycie 



Piecz§c i podpis wykonawcy 
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Zalqcznik nr 5 



Wykaz srodkow transportu 



In 
IP 


marKa pojazuu 

|nazwa producenta, 
model] 


roK prouuKcji 


nr rej estracyj ny 


nose miejsc sieuz^cycn 
[zgodnie z dowodem 
rej estracyj nym] 


lyiui posiauania 
[np. wlasny, leasing itp.] 































































podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej 
do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy 
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Zalqcznik nr 6 



(piecz^c wykonawcy) 



Informacja o przynaleznosci do grupy kapitalowej 
o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 
ustawy Prawo zamowieri publicznych 



Niniejszym, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych informuje^ ze: 
1. Nalez§ do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 z pozn. zm.). W sklad ww grupy 
kapitalowej wchodzq nastejmj^ce podmioty: 

1) 

2) 

3) 

4) oraz 



2. Nie nalezf do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 z pozn. zm.) 



Uwaga: niepotrzebny punkt nalezy skreslic 



data 

zlozenia informacji podpis osoby uprawnionej 



Strona 17 z 22 



RI.271.14.2015 



Zalqcznik nr 7 

WZOR UMOWY nr RI.271 2015 

Zawarta w dniu r. w Przem^cie pomi^dzy: 

Gmina Przem^t, 

reprezentowana^ przez: 

Wojta Gminy Przem^t - Dorotf Gorzelniak 

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Przem^t - Doroty Reymann 
zwana^ dalej w tekscie „Zamawiaj4cym" 

a 



NIP , ICRS 

reprezentowanq przez: 

1) 

2) 

zwana^ dalej „Wykonawca" 

w rezultacie postejDOwania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamowien 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z pozn. zm.) zostala zawarta umowa 
nastejmjqcej tresci: 

przedmiot umowy 

§ 1 

1 . Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si$ do wykonania przedmiot umowy pn.: 
„Swiadczenie usiug w zakresie przewozow uczniow z m. Starkowo do Zespolu Szkoi 
w Buczu w roku szkolnym 2015/2016" zgodnie ze specyfikacjq istotnych warunkow 
zamowienia oraz zlozona^ oferta^ przetargow^, ktore stanowi^ zalqczniki do niniejszej umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest swiadczenie uslugi w zakresie przewozu uczniow ze Starkowa do 
Zespolu Szkol Gimnazjum i Szkola Podstawowa w Buczu w roku szkolnym 2015/2016. Trasa 
przewozu: z przystanku autobusowego w Starkowie [wsiadajq i wysiadajq uczniowie] przez 
Boszkowo do Zespolu Szkol w Buczu i z powrotem. Sredni dzienny przebieg ok. 16 km. 

3. Szacunkowa liczba uczniow: do 7 uczniow. Uczniowie musza^ miec zapewnione miejsca 
siedz^ce. 

4. Zamawiajqcy wymaga, aby przewoz uczniow byl skorelowany z godzinami rozpocz^cia i 
zakoficzenia zaj^c lekcyjnych wynikaj^cymi z planu lekcji, ktory b^dzie obowi^zywal w roku 
szkolnym 2015/2016 oraz umozliwial uczniom przewoz na rozpocz^cie i zakoficzenie roku 
szkolnego oraz egzaminy. 

5. Wykonawca zobowiqzany b^dzie do ustalenia wspolnie z dyrektorem Zespolu Szkol w Buczu 
godzin przywozu i odwozu uczniow-Harmonogramu przewozu. 

6. Uczniowie musza^ bye przywiezieni do szkoly najpozniej na 5 min. przed rozpocz^ciem zaj^c 
lekcyjnych i nie wczesniej niz 15 min. przed rozpocz^ciem zaj^c lekcyjnych. Godziny dowozu 
musza^ umozliwiac dowozonym uczniom punktualne rozpocz^cie zaj^c lekcyjnych. 
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obowiazki 

§2 

1 . Wykonawca zobowiqzany jest do swiadczenia przedmiotu umowy z nalezytq starannosci^. 

2. Wykonawca zobowiqzany jest do swiadczenia uslugi przewozu uczniow srodkiem transportu 
przystosowanym do przewozu dzieci objejych obowiazki em szkolnym spelniajqcym wszystkie 
wymagane prawem warunki bezpieczenstwa, higieny i kodeksu drogowego w tym, w 
szczegolnosci posiadajqcymi aktualne badania techniczne, przez osoby majqce odpowiednie 
uprawnienia do swiadczenia tych uslug. 

3. Wykonawca uslugi przewozu uczniow musi dysponowac odpowiedni^ iloscia^ miejsc 
siedz^cych, zapewniajqc^ prawidlowa^ realizacji przedmiotu zamowienia. Ilosc przewozonych 
osob nie moze bye wieksza niz okreslona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

4. W przypadku awarii pojazdu lub zdarzenia losowego Wykonawca zobowi^zany jest do 
zapewnienia zast^pczego srodka transportu w taki sposob aby nie powodowal opoznien 
czasowych kursu. Wobec powyzszego Wykonawca jest zobowiqzany posiadac pojazd 
rezerwowy spelniajqcy warunki okreslone w siwz. 

5. Wykonawca zobowiqzany jest do kazdorazowego poinformowania Zamawiaj^cego o 
planowanej zmianie w wykazie srodkow transportu oraz kierowcow. Zmiany te nie wymagajq 
sporzqdzenia aneksu do umowy , jednak muszq spelniac warunki okreslone w siwz i niniejszej 
umowie. 

6. Wykonawca zobowi^zany jest do dostarczenia Zamawiajqcemu zatwierdzonego przez 
dyrektora Zespolu Szkol w Buczu Harmonogramu przewozu, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 
umowy. 

7. Wykonawca zapewnia bezpieczenstwo uczniow podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zapewnia miejsce siedzqee dla opiekuna uczniow. 

§3 

Opieka nad uczniami w czasie przewozu b^dzie zapewniona przez Zamawiajqcego. Opieke^ nad 
uczniami sprawowac b^dzie opiekun, ktoremu Wykonawca, w trakcie pelnienia jego 
obowi^zkow sluzbowych, zapewnia bezplatny przewoz. 

nadzor 

§4 

1. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do wglqdu dokumentow potwierdzajqeych sprawnosc 
pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego tego pojazdu. 

2. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do wgl^du dokumentow kierowcow potwierdzajqeych ich 
kwalifikacje do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Zamawiajqcy ma prawo do kontroli terminowosci i punktualnosci wykonywanego przedmiotu 
umowy. 

4. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo dokonywania przegl^dow stanu technicznego danego 
pojazdu, niezaleznie od przegl^dow dokonywanych na podstawie przepisow o ruchu 
drogowym w sytuacji wajpliwosci, co do stanu technicznego danego pojazdu. 

terminy 

§5 

1. Termin rozpocz^cia realizacji przedmiotu umowy: rok szkolny 2015/2016, tj. od 01.09.2015r. 

do 24.06.2016r. z wylqczeniem dni wolnych od zaj^c szkolnych, we wszystkie dni nauki 
szkolnej tzn. usluga swiadczona b^dzie w dni powszednie z wyjajkiem swiaj; i innych dni 
ustawowo wolnych od pracy a takze przerw w realizacji zaj^c dydaktyczno-wychowawczych, 
okreslonych na podstawie przepisow rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pozn. 
zm.) oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow i sluchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianow i egzaminow w szkolach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pozn. zm.) 
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podwykonawstwo 

§6 

1. Strony ustalaj^, ze cze^ciowy zakres przedmiotu umowy Wykonawca powierza podwykonawcy 



2. Zakres przedmiotu umowy powierzony ww podwykonawcy obejmuje: 



3. Wykonawca, ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o 
podwykonawstwo z szczegolowym zakresem uslugi, ktora^ Wykonawca powierzy 
podwykonawcy a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodnosc z oryginaiem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, i jej zmian. Tresc umowy o podwykonawstwo nie 
moze bye sprzeczna z tresciq niniejszej umowy i SIWZ. 

4. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawcow , warunkiem zaplaty 
wynagrodzenia jest zlozenie przez Wykonawcy wraz ze zlozeniem faktury Zamawiajacemu , 
dowodow potwierdzajqeych zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. W 
przypadku nie przedstawienia dowodow zaplaty Zamawiajqcy wstrzymuje zaplaty naleznego 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawcow , warunkiem zaplaty 
wynagrodzenia jest zlozenie przez Wykonawcy pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji 
zamowienia, b^dqeego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawieral zadnych umow z 
podwykonawcami. 

wynagrodzenie 

§7 

1. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za kazdy kilometr dowozu uczniow od 
momentu, gdy wsiqdzie pierwszy uczefi do momentu gdy wysiqdzie ostatni uczen - nie licz^c 
dojazdu i odjazdu pojazdu do miejsca garazowania. 

2. Za uslugi dowozu za jeden kilometr Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy stawke^ w wysokosci: 

zl/lkmnetto [slownie: ] 

zl/lkmbrutto [slownie: ] 

3. Szacunkowa wartosc calkowita za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z formularzem 
ofertowym wynosi: zl netto i zl brutto 

4. Zaplata wynagrodzenia nastejDowac b^dzie w okresach miesi^cznych na podstawie 
przedlozonych przez Wykonawcy faktur wystawionych do 5 dnia kazdego nastejDnego miesi^ca 
za miesi^c poprzedni. 

9. Podstawa zaplaty faktury jest potwierdzenie nalezytego wykonania umowy podpisane przez 
dyrektora Zespolu Szkol w Buczu oraz dostarczony przez Wykonawcy Harmonogram 
przewozu o ktorym mowa w § 1 pkt. 5 umowy. 

5. Termin platnosci faktury wynosi do od daty jej dostarczenia do 

Zamawiajaxego. 

6. Cesja wierzytelnosci wynagrodzenia wynikajqea z niniejszej umowy wymaga zgody 
Zamawiajaxego. 

§8 

Wynagrodzenie platne b^dzie przelewem na rachunek Wykonawcy 



zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 

§9 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci 
calkowitej za wykonanie przedmiotu zamowienia podanej w ofercie w nastejmj^cej formie: 
w wysokosci zl 
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2. Zamawiajqcy zwroci zabezpieczanie nalezytego wykonania umowy w teraiinie 30 dni od dnia 
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajqcego za nalezycie wykonane. 

kary umowne 

§ 10 

1. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub niewykonania umowy strony 
mogq naliczyc kary umowne. 

2. Strony moga^ naliczyc nastejmjqce kary umowne: 
2.1.Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci: 

a) za odstaj)ienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% 
wartosci calkowitej brutto za wykonanie przedmiotu umowy o ktorej mowa w § 7 ust. 3 
umowy. 

b) w przypadku opoznienia w realizacji umowy w stosunku do terminow i godzin ustalonych w 
w Harmonogramie przewozu, za co najmniej 3 opoznienia powyzej 10 minut w ciqgu jednego 
miesiqca, w wysokosci 10% miesiexznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za miesi^c w 
ktorym nastaj)ily opoznienia. 

c) za niewykonanie dowozu lub odwozu Wykonawca zobowi^zany b^dzie do zaplaty kary 
umownej w wysokosci 300,00 zlotych za kazdy dzien niezgodnego z umowa^ wykonania 
uslugi. 

d) W przypadku naruszenia postanowien okreslonych w § 2 umowy wykonawca zaplaci 
Zamawiajacemu kare^ umownq w wysokosci 10 % miesiexznego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy za dany miesiqc , w ktorym doszlo do naruszefi umowy. 

2.2. Strony zgodnie postanawiaj^, iz Zamawiajqcy moze potrqcic nalezne mu kary umowne, o 
ktorych mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy. 

2.3.Zamawiaj4cy zaplaci Wykonawcy kar$ umowna_ z tytulu odstaj)ienia od umowy z przyczyn 
lezacych po stronie Zamawiajqcego w wysokosci 10% wartosci calkowitej brutto 
za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 7 ust. 3 umowy. 

§11 

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania 
przewyzszaj^cego wartosc kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajqcy poniosl szkode^ przewyzszaj^cq 
wartosc zastrzezonych kar umownych. 

ubezpieczenie 

§ 12 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody wynikaj^ce z wypadkow lub wszelkiego 
rodzaju zdarzefi wyniklych w czasie wykonywania uslugi. 

2. Wykonawca zobowi^zany jest do posiadania oplaconej polisy [lub innego dokumentu] 
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z 
przedmiotem zamowienia na kwote^ nie mniejszq niz 10 000,00zl [slownie: dziesi^c tysi^cy 
zlotych], waznej przez caly okres realizacji umowy. 

3. Wykonawca zobowiqzany jest do posiadania ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie 
pojazdy, ktorymi swiadczy przedmiot umowy. 

zmiana umowy 

§13 

1. Zamawiaj^cy ustala, iz zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na 
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ust. 1 ustawy moze 
miec miejsce w nastejmj^cych sytuacjach: 

a) w przypadku wystaj)ienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajqcych wykonanie 
przedmiotu umowy (w szczegolnosci: silne opady sniegu, gradobicie, roztopy, wichury) 
zaistnienie takiej sytuacji wymagac b^dzie potwierdzenia, 
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b) w przypadku wystaj)ienia sily wyzszej: np. wystaj)ienia zdarzenia losowego wywolanego 
przez czynniki zewnefrzne, ktorego nie mozna bylo przewidziec, w szczegolnosci zagrazajqce 
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub groz^cego powstaniem szkody w znacznych 
rozmiarach, 

c) w przypadku zmiany harmonogramu przejazdu lub zmiany trasy, 

d) w przypadku wystajnenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy uslug, ktorych nie mozna 
bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy 

e) w przypadku urz^dowej zmiany stawki podatku od towarow i uslug (VAT). 

2. W przypadkach wymienionych w pkt 1 zamawiaj^cy moze: 

a) zmienic termin wyjazdu, ilosc km, trase^ harmonogram, wynagrodzenie, 

b) zmienic cene^ za 1 km przewozu, 

c) zmienic stawke^ podatku VAT. 

3. Warunki wprowadzenia zmian: 

1 . inicjowanie zmian - na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiaj^cego, 

2. pisemne uzasadnienie zmian, 

3. forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

odstqpienie od umowy 

§14 

1 . Zamawiaj^cemu przysluguje prawo odstajrienia od umowy w nastejmjqcych sytuacjach: 

1) W razie wystajnenia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie lezy 
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy. 
Odstap>ienie od umowy w tym przypadku moze nastaj)ic w terminie 7 dni kalendarzowych 
od powzi^cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym wypadku, Wykonawca moze 
zadac wyl^cznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy. 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczaj swiadczenia uslugi w terminie 
umownym, pomimo wezwania Zamawiajqcego zlozonego na pismie. 

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal swiadczenie uslug, pomimo wezwania 
Zamawiaj^cego zlozonego na pismie. 

2. Odstapnenie od umowy powinno nastajric w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego 
oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie. 

3. Strona, z ktorej winy zostalo dokonane odstaj)ienie od umowy, poniesie koszty wynikle 
z odstaj)ienia od umowy. 

przepisy koncowe 

§ 15 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsz^ umowq stosuje si$ przepisy kodeksu cywilnego, 
Prawa zamowien publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postejDowania 
cywilnego. 

2. Wszelkie spory rozstrzygal b^dzie sqd wlasciwy dla Zamawiajqcego. 

3. Wszelkie zmiany wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

§ 16 

Niniejsza umowa zostala zawarta w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
Zamawiajaxego i jeden dla Wykonawcy. 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJ ACY : 
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